Warszawa, 18 stycznia 1952 r. 


ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO: 


7 — Nr 471 z dnia 3.12.1951 r. w sprawie nadzoru au- 
torskiego nad wykonywaniem robót inwestycyj- 
nych. 


Poz. 


8 — Nr 465 z dnia 39.12.1951 r. w sprawie przekazania 
Ministerstwu 'Transportu Drogowego i Lotniczego 
akcji upłynniania remanentów motoryzącyjnych. 


Foz. 


9 — Nr 468 z dnia 13.12.1951 r. w sprawie trybu zama- 
wianią i dystrybucji aparatów elektrycznych. 
C a 
7. 

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
Nr 47i z dnia 7 grudnia 1951 r. 

(znak BU2-01-505) 

w sprawie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót 
inwestycyjnych. 

W celu zapewnienia zgodności inwestycji z zatwierdzonymi 

projektami zarządza się, co następuje: 

$1. 1. Przez nadzór autorski rozumieć należy nadzór spra- 
wowany przez właściwe biuro projektów nad inwestycjami 
wykonywanymi na podstawie dokumentacji technicznej spo- 
rządzonej przez to biuro. 

2, Ustanawią się nadzór autorski nad wykonywaniem robót 
inwestycyjnych w jednym z następujących przypadków: 

1) dla wszystkich robót budowlanych przy budowach zabyt- 
kowych: 

2) dla wznoszonych budowli, których kubatura przekracza 
30.000 m?; 

3) dla inwestycji, których koszt wykonania przekracza 
10.000.000 zł; 

4) dla inwestycji, których specjalny charakter, skompliko* 
wana konstrukcja lub położenie w miejscu eksponowanym 
wymaga, według oceny dyrektora biura projektów, ustano- 
wienia nadzoru autorskiego. 

3. W przypadkach, niewymienionych w ust. 2, biuro pro- 
jektów, które sporządziło dokumentację techniczną, może 
podjąć się nadzoru autorskiego na wniosek inwestora bezpo” 


Poz. 


średniego. W przypadku odmowy biura projektów wykony- | 


wania nadzoru autorskiego, o ustanowieniu nadzoru autor- 
skiego decyduje minister sprawujący nadzór nad biurem pro- 
jektów, w porozumieniu z ministrem, któremu podlega in- 
westor bezpośredni, a gdy biuro projektów podlega Ministro- 
wi Budownictwa Przemysłowego lub Ministrowi Budownice- 
twa Miast i Osiedli — dyrektor centralnego zarządu projek- 
towania w porozumieniu z organem nadnzędnym inwestora 
bezpośredniego. 

§ 2. 1. Właściwi minisirowie sprawujący nadzór nad biu- 
1ami projektów w terminie do dnia 31 stycznia 1952 r. ustalą 
w drodze zarządzeń tryb wykonywania nadzoru autorskiego 
i kontroli jego wykonania. 

2. Zarządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny być uzgo- 
dnione z Państwową Komisją Planowania Gospodarczego 
(Departament Budownictwa). 

$3. 1. W celu ustanowienia nadzoru autorskiego inwestor 
bezpośredni zawiera z biurem projektów, które sporządziło 
dokumentację techniczną, umowę o wykonywanie nadzoru 
autorskiego przez to biuro. 

2. Koszty Wykonywania nadzoru autorskiego pokrywa in- 
westor bezpośredni zgodnie z rzeczywistymi kosztami ze 
swych środków mwestycyjnych, jednak w wysokości nie wyż- 
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Państwowej Komisji Planoäńie Gospodarczego 


Nr 2 
TREŚĆ: 


+ ej Poz. 7—14 
% 

Nr 469 z dnia 19.12.1951 r. w sprawie trybu zaopa” 

trzenia i dystrybucji maszyn biurowych w 1952 r. 

— Nr 474 z dnia 19.12.1951 r. w sprawie trybu zaopa- 
trzenia ; rozdzielnictwa odlewów  staliwnych 
w 1952 r. 

— Nr 475 z dnia 19.12.1951 r. w sprawie trybu zaopa- 

trzenia i dystrybucji kabli i przewodów. 

Nr 472 z dnia 19.12.1951 r. w sprawie trybu zao- 

patrzenia i dystrybucji wyrobów ceramiki budo- 

włanej w 1952 r. 

14 — Nr 481 z dnia 24.12.1951 r. w sprawie trybu zama- 

wianią i dystrybucji maszyn elektrycznych. 


Poz. 10 


Poz. 11 


Poz. 12 


Poz. 13 


Poz. 


szej, niż 0,15 procent kosztu budowy ustalonego według kosz- 
torysu. 

$ 4. 1. Na podstawie umowy o wykonywanie nadzoru au- 
borskiego, biuro projektów, o którym mowa w $ 3, zleca spra- 
wowanie nadzoru autorskiego głównemu projektantowi, 

2. Główny projektant może w porozumieniu z dyrekcją 
biura projektów przekazać czasowo wykonywanie nadzoru 
autorskiego współprojektantom. 

$5. 1. Nadzór autorski obejmuje wszystkie dziedziny robót 
budowlanych, arch'tektoniczno-wykończeniowych, montażo- 
wych, budowlano-sanitarnych i innych specjalnych. 

2. Organy nadzoru autorskiego obowiązane są do: 

1) ustalania w okresie trwania budowy możliwości dalsze- 
go obniżenia kosztów i podniesienia jakości wykonywanych 
robót przez wprowadzenie do rysunków roboczych odpowie- 
dnich poprawek i opracowywanie innych konkretnych jprzed- 
sięwzięć iw tym kierunku; 

2) bieżącego rozwiązywania wszelkich zagadnień technicz- 
nych wynikających z projektu; 

3) czuwania nad zgodnością wykonywanych inwestycji z za- 
twierdzonymi projektami i rysunkami roboczymi oraz bez- 
zwłocznego zgłaszania inspektorowi nadzoru (inwestorowi) 
przypadków niesłusznych odchyleń od projektu; 

4) ustalania terminów dostarczania niezbędnych dla budo- 
wy rysunków roboczych, detali i tp. i przekazywania ich in- 
spektorowi nadzoru (inwestorowi); 

5) aktywnego udziału w naradach technicznych i roboczych 
na budowie dotyczących zagadnień wykonania inwestycji 
w zakresie ich kompetencji; 

6) brania udziału w komisji ostatecznego odbioru robót. 

§ 6. 1. Przy wykonywaniu nadzoru autorskiego organ tego 
nadzoru działa w ścisłym porozumieniu z inspektorem nadzoru. 

2. Kierownik budowy lub prowadzący roboty obowiązani 


| są stosować się do uwag i zastrzeżeń organów nadzoru autor- 


skiego, wpisanych do dziennika nadzoru autorskiego oraz 
umieszczać w tym dzienniku notatki dotyczące ich wykonania. 

3. Uwagi i zastrzeżenia nadzoru autorskiego nie mogą obej- 
mować zawieszenia wykoi:ania całości lub części robót oraz 
nie mogą zwiększać kosziu wykonania robót, objętych za- 
twierdzonymi kosztorysami. Wszelkie zmiany, wprowadzone 
przez nadzór autorski, zwiększające koszty w danej pozycji 
kosztorysowej lub wprowadzające nowe pozycje, muszą być 
przed wykonaniem uprzednio zatwierdzone przez inwestora. 

$7. 1. W przypadku róznicy zdań między organami nad- 
zoru autorskiego a organami inwestora, sprawy sporne roz- 
strzyga władza nadrzędna: inwestora, w przypadku zaś róż- 
nicy zdań między organami nadzoru autorskiego a organami 
przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, sprawy sporne 
rozstrzyga władza nadrzędna inwestora w porozumieniu 
z władzą nadrzędną przedsiębiorstwa budowlano-montażo= 
wego. : 


Nr 2/poz. 7—9 
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Str. 10 


2. Jeżeli spór dotyczy istotnych zagadnień architektonicz- 
rych, sprawy sporne rozstrzygają wojewódzkie organy Ko- 
mitetu dla spraw Urbanistyki i Architektury. Do czasu roz- 
poczęcia działalności przez Komitet rozstrzyganie sporów na- 
leży do wydziałów budownictwa prezydiów wojewódzkich 
rad narodowych i wydziału budownictwa Prezydium Rady 
Narodowej w m. Łodzi, w Warszawie zaś — do Naczelnego 
Architekta m. st. Warszawy. 

38. Pracownicy biur projektów sprawujący nadzór au- 
torski, pobierać będą wynagrodzenie za czynności nadzoru 
autorskiego według zasad ustalonych w $ 20 regulaminu sta- 
nowiącego załącznik do zarządzenia Przewodniczącego PKPG 
Nr 195 z dnia 25.5.1951 r. w sprawie zasad wynagrodzenia 
i norm pracy w państwowych biurach projektów. (Biuletyn 
PKPG nr 18, poz. 164). 

$ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1952 roku. 

FRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
PŁANOWANIA GOSPODARCZEGO w z. Dr St. Jędrychowski 
w porozumieniu: 
MINISTER FINANSÓW 
KIEROWNIK MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 
PRZEMYSŁOWEGO Cz. Bąbiński 
MINISTER BUDOWNICTWA 
MIAST I OSIEDLI 


8. 
ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
Nr 465 z dnia 19 grudnia 1951 r. 
(znak KL4A-72-59) 
w sprawie przekazania Ministerstwu Transportu Drogowego 
i Lotniczego akcji upłynniania remanentów motoryzacyjnych. 

W związku z zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego nr 185 z dnia 23 maja 
1951 r. w sprawie rozwiązania Komisji Międzyministerialnej 
Upłynniania Remanentów (Biuletyn PKPG nr 16, poz. 157) 
zarządza się w porozumieniu z Ministrem Transportu Dro- 
gowego i Lotniczego, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 stycznia 1951 r. obowiązki Komisji Między- 
ministerialnej Upłyanienia Remanentów określone w zarzą 
dzeniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego (PKPG) z dnia 16 stycznia 1951 r. w sprawie 
trybu przekazywania i sposobu wyceny nadmiernych rema- 
nentów motoryzacyjnych (Monitor Polski nr A-11, poz. 163), 
sprawowane dotychczas przez Departament Komunikacji 
i łączności PKPG, przejmie i sprawować będzie Departament 
zaopatrzenia Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotni- 
czego. 

$ 2. Departament Komunikacji i Łączności PKPG w ter- 
minie do dnia 1 stycznia 1952 r. przekaże całość akt doty- 
czących akcji upłynnianią remanentów motoryzacyjnych De- 
partamentowi Zaopatrzenia Ministerstwa Transportu Drogo- 
wego i Lotniczego. 

$ 8. Traci moc obowiązującą ustęp 3 $ 2 zarządzenia Prze- 
wodniczącego PKPG nr 185 z dnia 23 maja 1951 r. w sprawie 
rozwiązania Komisji Międzyministerialnej Upłynnienia Rema- 
nentów (Biuletyn PKPG Nr 15, poz. 157). 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 

PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w z. E. Szyr 

9. 
ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
Nr 468 z dnia 19 grudnia 1951 r. 
a (znak PR5A-06-7) 
w sprawie trybu zamawiania i dystrybucji aparatów elek- 
trycznych. 


W celu usprawnienia zaopatrzenia odbiorców w aparaty 
elektryczne dla celów produkcyjnych, inwestycji i remontów 
zarządza się, co następuje: 


K. Dąbrowski | 


R. Piotrowski | 


i. Postanowienia ogólne, 
$ 1. Zarządzenie niniejsze reguluje tryb zaopatrzenia i dy- 
sirybucji aparatów elektrycznych wymienionych w załączni- 
kach nr 1, 2 i 3 do zarządzenia i objętych obowiązującymi 
cennikami Centrali Handlowej Przemysłu Elektirotechniczne- 


go (CHPE) oraz listami importu centralnego wydawanymi 
przez CHPE. 
82. CHPE — Biuro Zbytu Aparatów Elektrycznych 


(BZAE) zestawia roczne zapotrzebowanie wszystkich odbior- 
ców aparatów elektrycznych i sporządza ich bilans w celu 
ustalenia pokrycia zapotrzebowania z dostaw przemysłu kra- 
jowego i z importu. 

3 3. 1. Fo zatwierdzeniu przez PKPG szczegółowego bi- 
lansu i rozdzielnika BZAE obowiązane jest w ciągu tygodnia 
zawiadomić kontyngentobiorców ma szczeblu ministerstwa 
o przyznanych im ilościach aparatiow elektrycznych. 

2. Po otrzymaniu zatwierdzonych przydziałów kontyngen- 
tobiorcy obowiązani są w okresie dwutygodniowym przesłać 
do BZAE rozdzielniki na podległe sobie jednostki organiza” 
cyjne, upoważnione do zaniawiania przydzielonych aparatów. 

11. 
$ 4. Zamówienia na dostawę aparatów elektrycznych na- 
iczy kierować według następujących zasad: 

1) zamówienia na: 

a) aparaty wymienicne w załączniku nr 1 — do zakładów 

wytwórczych; 

b) aparaty wymienione w załączniku nr 2 — do BZAB; 

c) aparaty wymienione w załączniku nr 3 — do hurtowni 

wyszczególnionychn w tym załączniku; 


Zamówienia. 


2) zakłady produkcyjne składają zamówienia na sprzęt 
objęiy planem kooperacji bezposrednio do zakładów wy- 
twórczych, przesyłając kopię zamówienia do BZAE; 

3) Składnica Centralna oraz hurtownie CHPE składają za- 
mówienia opracowane na podstawie wytycznych BZAE bez- 
pośrednio do zakładów wytwórczych, a kopię zamówienia 
przesyłają do wiadomości BZAE. 

§ 5 1. Zamówienia powinny być sporządzane w oparciu 
o cenniki i katalogi CHFE, sprecyzowane technicznie i finan- 
scwo, a na aparaty przydzielone — zaopatrzone w stwierdze- 
nie posiadacza przydziału, że zamówienie to mieści się w ra- 
mach jego przydziału. 

2. Zamówienia sporządzone w sposób określony w ust. 1 
należy kierować: 

1) do zakładów wytwórczych — w 1 egzempiarzu; 

2) do BZAE — w 2-ch egzemplarzach, przy czym na każdy 
grupę aparatów uwidocznioną w załączniku nr 2 należy spo- 
rządzić oddzielne zamówienie; 

3) do hurtowni CIHPE — w 1 egzemplarzu. 

$ 6. 1. Obowiązujące terminy składania zamówień za- 
warte są w załącznikach nr 1, 2 i 3 do zarządzenia. 

2. Nie uważa się za lLerminowo złożone takich zamówień, 
które wprawdzie wpłynęły w obowiązujących terminach, jed- 
nak nie zawierają wszystkich szczegółów niezbędnych «do ich 
wykonanią lub wymagają dodatkowych wyjaśnień. W takich 
przypadkach dopiero datę wpływu uzupełnień lub wyjaśnień 
przyjmuje się jako datę wpływu zamówienia, 

3. Wszystkie przydziały przyznane przez PRPG na dany 
rok powinny być pokryte zamówieniami w takim terminie, 
aby mogły być w tym roku wykonane, 

4. Przydziały PKPG nie pokryte zamówieniami w przepi- 
sanym terminie ulegają unieważnieniu, 

$7. 1. BZAE sprawdza, czy złożone mu zamówienia objęte 
są przydziałami ustalonymi w rozdzielniku bilansowym 
i przekazuje je w ciągu 14-%u dni do właściwego zakładu wy- 
twórczego lub Składnicy Centralnej CHPE, określa orienta- 
cyjny termin dostawy oraz podaje go do wiadomości do- 
stawcy i odbiorcy. 

2. Zakłady wytwórcze oraz Składnica Centralna CHPE po- 
twierdzają otrzymane zamówienia w ciągu 14 dni od daty 


age" 


g 
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wyjaśnienia szczegółów technicznych, podają wiążący termin 
dostawy, dokonują dostawy i wystawiają faktury. 

3. Dostawcy wymienieni w ust. 2 przesyłają do BZAE prze- 
bitki potwierdzenia zamówienia i faktury dla cełów kontroli 
realizacji rozdzielnika. 

4. Hurtownie CHPE potwierdzają zamówienia w ciągu 
14-tu dni, dokonują dostawy i wystawiają faktury. Hurtow- 
nie CHPE składają do BZAE okresowe sprawozdania z wpły- 
wu i mealizacji dostaw. 

§ 8. 1. Podział terenowego zakresu działalności poszczegól 
nych hurtowni CHPE podany jest w załączniku nr 3 do zə- 
rządzenia. Dla określenia terenowej przynależności miaro- | 
dajny jest adres odbiorcy, a nie adres zamawiającego. | 

2. Hurtownie przyjmują zamówienia jedynie na aparaty 
w wykonaniu odpowiadającym danym cennikowym lub ka- 
telogowym. 

3, Hurtownie CHPE obowiązane są stosować tranzyt roz- 
liczany w przypadku gdy xiostawa stanowi przesyłkę co naj- 
mniej półwagonową i może być wykonana przez jeden za- 
kład wytwórczy. 

HI. 

§9. 1 Wszystkie dostawy dokonane w danym roku kalen- 
darzowym zalicza się w ciężar przydziałów przyznanych na 
ten rok. 

2. Zamówienia na aparaty elektryczne objęte załącznikiem | 
nr 3, złożone przez odbiocę do BZAE, a nie wykonane do 
dnia 31-go grudnia 1951 r., ulegają z tym dniem anulowaniu. 

Zamówienia złożone w 1951 r. bezpośrednio do hurtowni — 
zachowują ważność. 

3. Zamówienia na aparaly elektryczne objęte załącznikami 
nr 1i2 złożone w BZAE przed dniem 31 grudnia 1950 r 
ulegają automatycznie unieważnieniu, jeżeli do tego dnia nie 
zostały zrealizowane. 

4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą aparatów znajdujących | 
się w toku produkcji. Zakłady wytwórcze lub BZAE zawia- 
domią w tych przypadkach odbiorców, że zamówienia znaj- 
dują się w toku produkcji i nie ulegają unieważnieniu. 

§ 10. Zarządzenie nie narusza przepisów o obowiązku i spo 
sobie zawierania umów. 

$ 11, Zarządzenie wchodzi w życie 
DOS. 

3 załączniki, | 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI | 


Postanowienia końcowe. 


z dniem 19 grudnia 


sprzedawanych bez udzialu CHPE, bezpośrednio przez zakłady 


Załącznik nr 1 do zarządzenia Prze- 
wodniczącego PKPG Nr 468 z dnia 


PLANOWANIA GOSFODARCZEGO 


w z. E. Szyr 


19 grudnia 1951 r, 
Wykaz aparatów elektrycznych 


wytwórcze. 
„ kFoseją "rq Termin skła- 
$ Nazwa zakładu wytwórczega Numer pozycji danja Przed 
i aparatów cennika kwartałem w 
CHPE Nr i2 | którym ma na- 
stąpić dostawa 
Zakłady Wytwórcze Transłormało- 
rów, 
— Mikołów — Żwirki i Wigury 60. 
— Zakład M — lọ 
1 Szafy przyłączowe i rozdzielnie sza- 
fowe w wykonaniu dołowym z 
normalnymi wyłącznikami olejo- 
wymi, dla napięcia roboczego do 
6 kV bez. poz.cen | 6 miesięcy 
Zekłady Wytwórcze Wyłączników | 
Wysokiego Naplęcia, 
— Międzylesie k/Warszawy 
— Zakład A — 10 
2 Szafy przyłączowe i rozdzielnie 
szafowe dła napięcia 3 kV do 10 kV ch 9 miesięcy 
DIE e. 6 
ablice i pulpity nastawcze oraz 


sterowniczo-polniarowe 


Numer pozycji 


Termin skła- 
dania zamó- 


A Nazwa zakładu wytwórczego A wień przed 
s i aparatów cennika kwartałem w 
I F CHPE Nr 12 | którym ma na- 
stąpić dostawa 
Zakłady Wytwórcze Aparatów Nis- 
kiego Naplęcia, 
— Łódź, ul. Gdańska 138 
— Zakład A — it 
4 Szafy przyłączowe i rozdzielnie sza- 
fowe w wykonaniu dołowym z na- 
budowanymi wyłącznikami okap- 
turzonymi dla napięcia roboczego ko 4 
ToO EV 484 6 miesięcy 
5 Pantografy i przełączniki grzejne bez. poz. cen. ”» 
6 | Wyłączniki dołowe wysokiego na- 
- pięcia 511 „ 
Pomorskie Zakłady Wytwórcze Apa- 
rałów Nisklego Napięcia 
— Toruń, ul. Ziółkiewskiego 13|25 
— Zakład A —7 
7 Tablice rozdzielcze i rozdzielnie 
szafowe niskiego napięcia, wolno- | Tu 
ince bez. poz. cen.| 9 miesięcy 
8 Rozdzielnie skrzynkowe okapłurzo- | 5 6 miesięcy 
| ne niskiego napięcia 
9 Skrzynki rozdzielcze 419 — 424 | a, 
p = 
10 Skrzynki miernikowe 425 427 z 
= 2 
11 | Szafy stycznikowe | 428 429 dj 
Bydgoska Fabryka Sygnałów Kole|o- 
| wych I 
— Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 52 
— Zakład F — 12 
12 | Aparaty i rozdzielnie niskiego na- |, TORA 
| pięcia przeciwwybuchowe bez. poz. cen| 9 miesięcy 
| Zakłady Wytwórcze Wylączników 
Nisklego Napięcia 
— Łódź, ul. Przędzalniana 21 
— Zakład A — 2 
13 | Przełączniki specjalne 570 379 | 6 miesięcy 


Załącznik nr 2 do zarządzenia Prze- 
wodniczącego PKPG Nr 488 z dnia 
19 grudnia 1951 r. 
Wykaz aparatów elektrycznych, 
sprzedawanych przez zakłady wytwórcze lub Składnicę 
Centralną CHPE za pośrednictwem BZAE. 


Grupa 
oddziel- A 
Lp. | nego Nazwa aparatów 
zamów. 
1 I | Wyłączniki samoczynne 
| NZO — 600 
ATK 400 — 1500 i napędy do 
| nich ~ 
2 Styczniki powyżej 100 A 
5 j 1 Wyłączniki samoczynne 544/400 
4 HI Wyłączniki olejowe i powieirz- 
1 ne wysokiego napięcia 
| 
5 Wyzwalacze wtórne i laski 
6 | IV Wyzwalacze nadmiarowo-cza- 
sowe 
7 v | Przekaźniki nadmiarowo-cza- 
sowe 
8 Przekaźniki pomocnicze 
9 Aparałura teatralna 
10 VI Odłączniki wysokiego napięcia 
11 y Napędy od odłączników 
12 Podsiawy i rury bezpieczniko- 
we zcwnętrzne 
13 VII Odłączniki mocy i kontakty 
sygnał. 
14 Transformatory miernikowe 
15 Aparaty do gospodarki ruchu 


Numer pozycji 


Termin składa- 
nia zamówień 
przed kwaria- 


sennik ór 
CIPE Nr l2 | "m. atopic 
dostawa 
76— 150 | 6 miesięcy 
153— 155 
366— 369" " 
156— 175 LU 
485— 510 n 
523— 531 " 
vi2 > 522 ' 
532— 539 " 
1074—1110 n 
1111—1180 „ 
540— 610 u 
617— 619, „ 
623 
: 645 = 652 " 
611— 616 " 
672— 762 " 
705 zii „ 


Nr 2/poz. 9—11 


| Termin składa- 


Grupa Numer pozycji | nia zamówień 

Lp. pare Nazwa apara'ów | SAW i EET 

T | CHPE Nr 12 ma nastąpić 
dostawa 

16, vu Nastawniki walcowe 781— 838 | 6 miesięcy 

17 | Oporniki rozruchowe 843— 932 + 

18 Przyciski nożne bezpieczeń- 

| stwa 974 3 miesiące 

19 Nasławniki sterowni ze 981— 982 | 6 miesięcy 

20 Aparatura dla trakcji elektr. 983— 996 54 

2ł IX Nastawniki młotowe 839— 842 A 

22 Luzowniki elektromagnetyczne | 933 948 z 

253 Wyłączniki krańcowe 949— 968 | " 

24 Głowice bębna kablowego | 975 | p 

25 Ceniralne zbieracze pierście- | m 

| niowe 978— 980 

26 x Rozdzielnie dźwigowe 9,9— 973 s: 

27 | XI Liczniki l-faz. powyżej 50 szt. | 997—1002 | 3 miesiące 
Załącznik nr 3 do zarządzenia Prze- 
wodniczącego PKPG Nr 468 z dnia 

19 grudnia 1951 r. 
Wykaz aparatów elektrycznych, 
sprzedawanych przez hurtownie CHPE 
zcu Termin skła- 
, Numer pozycji dania zamó- 
S Nazwa aparatów cennika CHPE Ape ach 
Nr 12 którym ma na- 
1 Wyłączniki tablicowe 1— 19 
2 Wyłączniki okapturzone 20— 30 
3 Przełączniki tahlicowe 51— 48 
4 Przełączniki okapturzone 49— 64 
5 | Wyłączniki R—905i N los(Ro92i) |  65— 69 
6 Wyłączniki NZO 200 — 400 | + 20=%05 
7 Napędy dźwigowe do wyłączni- 
ków NZO 200 — 400 151— 152 
8 Wyłączniki samoczynne N—110 174 — 342 
9 Przyciski sterujące 343 351 
10 Płytki łączeniowe i skrzynki 
przyłączeniou e 352— 357 

11 Styczniki do 100 A 358— 365 9 

12 Bezpieczniki niskiego napięcia 380— 401 o 

13 Skrzynki bezpiecznikowe 402— 418 æ 

14 Skrzynki żeliwne, dławiki, mu- mą 

fy, redukcje, pokrywy głuche 430— 485 
15 Drążki izolacyjne 620— 622 ż 
16 Bezpieczniki wysokiego napię- 624— 627 q 
cia _628— 644 S 
5 Kleszcze i podstawy izolacyjne 653— 654 g 
Geur ormin pze cinprepigcio; 655— 663 
19 Transformatory prądowe nisk. n 
napięcia 644— 671 

20 Liczniki |-fazowe pon żej50szt. 997—1002 

21 Liczniki 3-fazuwe 1003—1018 

22 Wskaźniki pomocnicze tablico- 

we 1019—1028 

25 Reflektory | 1181—1194 

24 Oporniki suwakowe | 1195 — 1218 

25 Izolatory i nasadki do szyn 1219— 1305 

Zamówienie ņa powyższe aparaty E ycze realizują 


następujące hurtownie CHPE: 

1) Hurtown'a w Warszawie dla rejonu województwa war- 
szawskiego, białostockiego; 

2) Hurtownia w Lublinie dla rejonu województwa lubel- 
skiego; 

3) Hurtownia w Bytomiu d'a rejonu województwa kato- 
wickiego, opo' skiego; 

4) Hurtownia w Krakowie dla rejonu województwa kra- 
kowskiego, kieleckiego, rzeszowskiego; 

5) Hurtownia w Gdańsku dla rejonu województwa gdań- 

skiego, olsztyńskiego, bydgoskiego; 
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6) Hurtownia w Poznaniu dla rejonu województwa po- 
znańskiego, zielonogórskiego; 

7) Hurtown a w Szczecinie dla rejonu województwa szcze- 
cińskiego, koszalińskiego; , 

8) Hurtownia w Łodzi dla rejonu województwa łódzkiego; 

9) Hurtownia we Wrocławiu dla rejonu województwa wro- 
cławskiego. 

10. 
ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
Nr 469 z dnia 19 grudnia 1951 r. 
(znak BI1E-04-27) 
w sprawie trybu zaopatrzenia i dystrybucji maszyn biurowych 
w 1952 roku. 

W porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego za- 
rządza się, co następuje: 

$ 1. Tryb zaopatrzenia i dystrybucji maszyn biurowych 
ustalony na 1951 r. zarządzeniem mr 28 z dnia 1 lutego 1951 r. 
(Biuletyn PKPG nr 4, poz. 39), obowiązywać będzie w 1952 
roku z tą zmianą, że wyłącznie uprawnioną jednostką orga- 
nizacyjną do planowania zacpatrzenia, zbytu i dystrybucji 
światłokopiarek (wyświetlarek) produkowanych przez Spół: 
dzielnie Pracy „Skala“ jest Spółdzielcza Organizacja Zbytu 
Drobnej Wytwórczości „Spólnota Pracy“. 

$ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 
1952 r. 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 

PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w z. E. Szyr 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 
GOSPODARCZEGO 
Nr 474 z dnia 19 grudnia 1951 r. 

(znak BI1E-04-19) 

w sprawie trybu zacpatrzenia i rozdzielnictwa odlewów 
staliwnych w 1952 roku. 


W celu zapewnienia racjonalnej dystrybucji i gospodarki 


| edlewami staliwnymi, ustala się w porozumieniu z Mini- 


strem Przemysłu Ciężkiego następujący tryb zaopatrzenia 
i rozdzielniectwa odlewów staliwnych w 1952 roku: 

$ 1. 1. Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego (MPC) przy 
udziale Centrali Handlowej Żelaza i Stali (Centrostal) opra- 
cuje na 1952 rok rozdzielnik na odlewy staliwne z uwzględ- 
nieniem odlewów ze staliwa manganowego i staliwa stopo- 
wego. 

2. Rozdzielnik powinien obejmować produkcję wszystkich 
producentów odlewów staliwnych wg grup wagowych. 

3. W rozdzielniku należy wyszczególnić oddzielnie plany 
produkcji wszystkich przedsiębiorstw produkujących odlewy 
staliwne oraz podać sposób ich rozdysponowania między 
jednostki odbierające z wyodrębnieniem również zużycia 
własnego przedsiębiorstw produkujących odlewy. 

4. Jako odbiorców należy wymienić w rozdzielniku mini- 
sterstwa albo centralne zarządy (jednostki równorzędne) lub 
przedsiębiorstwa. 

5. W rozdzielniku należy wyszczególnić przede wszystkim 
te przedsiębiorstwa, które zużywają odłewy staliwne jako 
materiał do dalszej produkcji, Wymienione przedsiębiorstwa 
mogą nie być wyszczególnione w rozdzielniku, jeśli ich za- 
rotrzebowanie nie przekracza 50 ton rocznie. 

6. W przypadku niemożliwości określenia przydziału bez- 
pośrednio dla przedsiębiczstw należy je ustalić dla central- 
nych zarządów (jednostek równorzędnych) lub ministerstw 
jako całości. 

7. MPC ustali listę odbiorców, wskazanych w ust, 4, dla 
których określone zostaną przydziały na odlewy. 

§ 2. 1. Jeśli plany zaopatrzenia okażą się niewystarczające 
dla opracowania rozdzielnika odlewów staliwnych w przed- 
stawionej wyżej formie, MPC, a na jego polecenie Centro- 
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stal, ma prawo żądać od odbiorców bliższych danych co do 
zapotrzebowań na odlewy staliwne, 
2. Wszystkie jednostki produkujące odlewy staliwne obo- 


wiązane są na żądanie MFC i w terminie przez nie określo- | 


nym, podać do Centrostali dane dotyczące ich planów pro- 
dukcji z rozbiciem na poszczególne przedsiębiorstwa. Dane 
te powinny wyszczegó!niać grupy wagone į asortymenty od- 
lewów staliwnych. 

3. W celu uzgodnienia ewentualnych rozbieżności między 
produkcją a zapotrzebowaniem na poszczególne grupy (asor- 
tymenty) odlewów staliwnych przedsiębiorstwa produkujące 
cdlewy obowiązane są na żądanie Centrostali udzielać infor- 
macji o produkcji oraz o możliwościach zmian w wysokości 
i asortymencie produkcji odpowiednio do potrzeb wynika- 
jących z konieczności zbilansowania rozdzielnika Również 


jednostki zapotrzebowujące odlewy (przedsiębiorstwa, cen- | 


tralne zarządy į ministerstwa) obowiązane są udzielać Cen- 
trostali informacji co do ich zapotrzebowania i ewentualnych 
zmian w jego wysokości i asortymencie. 


$ 3. 1 Po zatwierdzeniu przez PKPG rozdzielnika na odlewy | 


staliwne, MPC prześle do przedsiębiorstw wytwarzających 
odlewy staliwne wycinki rozdzielnika informujące je o spo- 
sobie zadysponowania ich produkcji na 1952 rok między po- 
szczególnych określonych w rozdzielniku odbiorców. Ilości 
te oznaczać będą dla przedsiębiorstw produkujących odlewy, 
wysokość dostaw dla poszczególnych odbiorców jakie muszą 
wykonać w 1952 r. 

2. MPC prześle również wycinki rozdzielnika do poszcze- 
gólnych odbiorców odlewów staliwnych. W przypadku gdy 
przydział na odlewy staliwne ustalony zostanie bezpośrednio 
dla przedsiębiorstwa odbierającego, wówczas MPC prześle 
odpis tego przydziału do właściwego centralnego zarządu lub 
jednostki równorzędnej, 

3. Jeśli w rozdzielniku przydział ustalony jest dla mini- 
sterstwa jako całości lub centralnego zarządu, jednostki te 
prześlą do wiadomości zakładu produkującego odlewy i Cen- 
trostali pod rozdzielnik dla podległych sobie jednostek (bez- 
pośrednich odbiorców) lub poinformują zakład produkujący 
_ odlewy i Centrostal o sposobie wykorzystania ustalonego dla 
nich przydziału przez jednostki im podległe. W przypadku 
przejścia zakładu pod nadzór innego ministerstwa (central- 
rego zarządu) zakład zachowuje prawo do wykorzystania 
przyznanego mu podrozdzielnika. 

4. Jednostki otrzymujące przydziały odlewów slaliwnych 
obowiązane są złożyć zamówienia bezpośrednio do wska- 
zanych przedsiębiorstw produkujących odlewy i ustalić 
z nimi terminy dostaw i sprawy techniczne związane z wy- 
konaniem zamówienia, 

$ 4. 1. Odbiorca bezpośredni wymieniony w podrozdziel- 
niku opracowanym stosownie do $ 3 ust. 3 lub odbiorca bez- 
pośredni (otrzymujący przydział od MPC) obowiązany jest 
złożyć zamówienie w przedsiębiorstwie wykonującym co 
najmniej na dwa miesiące przed początkiem kwartału, 
w którym ma nastąpć wysyłka, z wyjątkiem odbiorców 
mających seryjną i typową produkcję, którzy powinni zło- 
żyć zamówienia najpóźniej do 15 stycznia 1952 r. na co 
majmniej 50% i do 1 maja 1952 r. na resztę zapotrzebowania 
do 100%. 

2. Jeżeli wykonanie dostawy jest niemożliwe z powodu 
braku zamówienia, określenia terminu wysyłki, braku mo- 
delłu, omówienia technicznych szczegółów wykonania odlewu 
lub z innych powodów wówczas przedsiębiorstwo produku- 
jące odlewy zawiadomi niezwłocznie o tych brakach zama- 
wiającego, przesyłając kopie tego zawiadomienia do władz 
nadrzędnych zamawiającego Oraz do Centrostali. 

3. W przypadku, gdy jednostka otrzymująca przydział na- 
Potyka trudności, których nie może uzgodnić z przedsiębior- 
Siwem produkującym odlewy, wówczas odbiorca powinien 
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zgłosić reklamację do centralnego zarządu, któremu podlega 
dany producent odlewów przesyłając kopię tej reklamacji 
do Centrostali. 

§ 5. Przedsiębiorstwa produkujące odlewy staliwne uzgod- 
nią ze swymi bezpośrednimi odbiorcami wysokość wysyłek 
w oparciu o ustalone w rozdzielniku kwartalne rozbicie 
przydziału. 

§ 6. 1. O ile na dwa miesiące przed kwartałem, w którym 
ma być wykonana dostawa, bezpośredni odbiorca posiadający 
przydział nie złoży całkowicie wyjaśnionych zamówień po- 
krywających tonażowo przypadającą na dany kwartał do 
dostawy kwotę i mimo reklamacji przedsiębiorstwa pro- 
dukującego odlewy stosownie do $ 4 ust. 2 nie uzupełni za- 
mowień w wymienicnym w tym ustępie terminie, wówczas 
za pokrycie przydziału zamówieniami przyjmuje się ilość 
wynikającą z przyjętych całkowicie wyjaśnionych zamówień. 

Różnica między przydziałem a faktycznym pokryciem za- 
mówieniami potwierdzonym przez zakład produkujący ulega 
skreśleniu. 

2. Nie uważa się za terminowo złożone takich zamówień, 
które wprawdzie wpłynęły w obowiązujących terminach. 
jednak nie zawierają wszystkich szczegółów, niezbędnych 
do ich wykonania lub wymagają dodatkowych wyjaśnień. 
W takich przypadkach dopiero datę wpływu uzupełnień lub 
wyjaśnień przyjmuje się iako datę wpływu zamówienia. 

3. W razie opóźnień w sporządzeniu i rozesłaniu rozdziel- 
ników i przydziałów, o których mowa w $ 3, odbiorcy upraw- 
nieni są do składania zamówień zaliczkowych. 

8 7. 1. Przedsiębiorstwa produkujące odlewy obowiązane 
są składać w Centrostali sprawozdania miesięczne o wyko- 
naniu rozdzielnika na odiewy staliwne i o stanie obciążenia 
rozdzielniką zamówieniami wg wzorów ustalonych przez 
Centrostal. 

2. Centrostal obowiązana jest przesłać do MPC kwartalne 
sprawozdanie z wykonania rozdzielnika odlewów staliwnych. 
Jednocześnie zobowiązuje się Centrostal do przekazywania 
w terminie na jeden miesiąc przed rozpoczęciem kwartału 
stanu pokrycia zamówieniami przypadających do wykonania 
kwot rozdzielnikowych w danym kwartale. 

3. Wnioski o dodatkowe przydziały odpowiednio uzasadnio- 
ne należy w ciągu 1952 r. składać do Centrostali tylko na 
skutek wyjątkowo ważnych okoliczności, Centrostal po zao- 
piniowaniu wniosku przesyła go do MPC w celu uzyskania 
decyzji. i 

4. Ujawnione w ciągu 1952 r, przez zakłady produkcyjne 
nadwyżki lub niedobory produkcji odlewów staliwnych po- 
winny być obowiązkowo natychmiast zgłaszane do Centro- 
stali. 

5. Centrostal będzie przedstawiać do decyzji MPC spo 
sób zbilansowania produkcji w świetle ewentualnych zmian 
wynikających z $ 7 ust. 4 w stosunku do dodatkowych zapo- 
trzebowań lub kwot rozdzielnikowych. 

$ 8. Zarządzenie niniejsze nie narusza przepisów o obo- 
wiązku i sposobie zawierania umów 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 

PLANOWANIA GOSPODARCZEGO wz. E. Szyr 


12. 
ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
Nr 475 z dnia 19 grudnia 1951 r. 
{znak PR7-JP-07/9) 
w sprawie trybu zaopatrzenia i dystrybucji kabli 
i przewodów. 


W celu usprawnienia zaopatrzenia odbiorców w kable 
i przewody dla celów produkcyjnych inwestycji i remontów 
zarządza się, co następuje: 
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I. Postanowienia ogólne. 


81. Zarządzenie niniejsze reguluje tryb zaopatrzenia i dy- 
strybucji kabli, przewodów i drutów oporowych wymie- 
nionych w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia, objętych 
obowiązującymi cennikami Centrali Handlowej Przemysłu 


Elektrotechnicznego (CHPE) oraz listami importu central- | 


nego, wydawanymi przez CHPE. 


$ 2. CHPE — Biuro Zbytu Kabli i Przewodów (BZKP) ze- | 


stawia roczne zapotrzebowanie wszystkich odbiorców kabli 
i przewodów i sporządza bilans w celu ustalenia pokrycia 
zapotrzebowania z dostaw przemysłu krajowego i z importu. 

$ 3. 1. Po zatwierdzeniu przez PKPG szczegółowego 
bilansu i rozdzielnika BZKP obowiązane jest w ciągu miu 


dni zawiadomić koniyngentobiorców o przyznanych im ilo- į 


ściach kabli i przewodów. 

2. Po otrzymaniu zatwierdzonych przydz'ałów kontyn- 
gentobiorcy obowiązani są w okresie 14-to dniowym prze- 
słać do BZKP rozdzielniki na podległe sobie jednostki orga- 
nizacyjne. 

II. Zamówienia. 

$ 4. Zamówień na kable i przewody należy dokonywać 
według nasiępujących zasad: 

1) zamówienia na: 


a) kable i przewody wymienione w zał nr 1 należy 


* składać do BZKP; 


b) kabelki i przewody wymienione w zał. nr 2 należy | 
składać do terenowych hurtowni CHPE wyszcze- | 


gólnionych w tymże załączniku; 

2) zakłady produkcyjne składają zamówienia na sprzęt 
objęty planem kooperacji do BZKP w 3 egz.; 

3) Składnica Centralna oraz hurtownie CHPE składają 
zamówienia kwartalne do BZKP. 

$ 5. 1. Zamówienia powinny być sporządzone w oparciu 
o cenniki i katalogi CHPE oraz sprecyzowane technicznie 
i finansowo, a na kable i przewody bilansowane zaopatrzo- 
ne w stwierdzenie posiadacza przydziału, że zamówienie to 
mieści się w ramach jego kontyngentu zarówno pod wzglę- 
dem ilości jak i rodzaju. 

2. Zamówienia sporządzone w sposób określony w ust. 
1 należy kierować: 

1) do BZKP — w 1 egzemplarzu, przy czym na każdą po- 
zycję uwidocznioną w zał, nr 1 należy sporządzić od- 
dzielne zamówienie; 

2) do hurtowni CHPE — w 1 egzemplarzu. 

86. 1. Obowiązujący termin składania zamówień wynosi 
$0 dni przed rozpoczęciem kwartału, w którym ma nastąpić 
dostawa. 

2. Nie uważa się za terminowo złożone takich zamówień. 
które wprawdzie wpłynęty w obowiązujących terminach, 


jednak nie zawierają wszystk'ch szczegółów niezbędnych | 


do ich wykonania lub wymagają dodatkowych wyjaśnień. 


W takich przypadkach dopiero datę uzupełnień lub wyja- | 


śnień przyjmuje się jako datę wpływu zamówienia. 

3. Przydziały nie pokryte zamówieniami w przepisowym 
terminie ulegają unieważnieniu. 

§ 7. 1. BZKP sprawdza złożone mu zamówienia na arty- 
kuły bilansowahe pod względem zgodności z przydziałami 
ustalonymi w rozdzielniku bilansowym, przekazuje je naj- 


dalej do dni 14-tu do właściwego zakładu wytwórczego lub | 


Składnicy Centralnej CHPE z określeniem terminu dostawy 
oraz podaje go do wiadomości dostawcy i odbiorcy. 

2. W zakresie artykułów niebiłansowanych BZKP podaje 
dostawcy żądany termin dostawy, podany przez odbiorcę, 
przy czym termin ostateczny ustala dostawca. 

3. Zakład wytwórczy i Składnica Centralna przesyłają do 
BZKP przebitki potwierdzeń zamówień na artykuły niebi- 
lansowane oraz przebitki wszystkich faktur dla celów kon- 
troli realizacji. 

$ 8. 1. Podział terenowego zakresu działalności poszcze- 
gólnych hurtowni CHPE podany jest w zał. nr 2 do zarzą- 


dzenia. Dla określenia terenowej przynależności miarodajny 
jest adres odbiorcy a nie adres zamawiającego. 

2. Hurtownie przyjmują zamówienia jedynie na przewody 
odpowiadające danym cennikowym lub katalogowym. 

3. Hurtownie CHPE obowiązane są stosować w ramach 
rozdzielnika kwartalnego tranzyt rozliczany w przypadku, 
gdy dostawa stanowi przesyłkę *co najmniej półwagonową 
lub na mniejsze ilości w wypadkach wyjątkowo pilnych przy 
odbiorze własnym ze strony odbiorcy. 

III. Postanowienia końcowe. 

§ 9. 1. Wszystkie dostawy dokonane w danym roku kalen- 
darzowym w zakresie artykułów bilansowanych zalicza się 
w ciężar przydziałów przyznanych na ten rok. 

2. Zamówienia na artykuły bilansowane, jeśli nie zostały 
zrealizowane do końca roku kalendarzowego, ulegają anu- 


lowaniu. 


3. Wyjątek od postanowienia ust. 2 stanowią zamówienia 
na kable i przewody, znajdujące się w toku realizacji. 

$ 10. Zarządzenie nie narusza przepisów o obowiązku i spo- 
sobie zawierania umów. 

$ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 
1951r: 
2 załączniki, 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 

PLANOWANIA GOSPODARCZEGO wz.E Szyr 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Prze- 


wodniczącego PKPG nr 475 z dnia 
19.XII.1951 r. 


Wykaz kabli i przewodów sprzedawanych przez zakłady 
wytwórcze lub Składnicę Centrainą CHPE za pośrednictwem 


BZKP 
1. Druty jezdne 21. Przewody SW1 
2. Szyby Cu i Al 22 = SW 
3. Linki i druty napo- 23. m SP 
wietrzne: Cu, Al, stal- 24. » SL 
al, Aldrey, 25. s SD 
4. Linki szczotkowe 26. 5 SDa 
5. Druty topikowe Cu po- 21. a OP pow. 6 
srebrzane mm? 
6. Krzemobrąz 28. Przewody OG 
7. Bimetal 29. s wrębów- 
8. Druty mawojowe w kowe 
emalii do O 0,09 i pow. 30. LGs; ZS, przew. starte- 
1,5 mm. rowe — wyłącznie dla 
9. Druty mnawojowe w zakładów podległych 
izolacji papier, guma, 1 Centr. Zarz. Przem. 
oprzęd emalia - oprz, Motoryzacyjnego oraz 
szkło, azbest. CZP Sprzętu Komuni- 
10. Druty i linki nawojowe kacyjnego 
profilowe 31. Sznury telef. pow. 
11. Przewody LG do 6 mm2, 4-żył, 
ALG pow. 185 mm2 32. Przewody strzelnicze 
12. Przewody LGg 33. Druty schematowe 
13. » Lgga 34. Kable silnoprądowe 
14. n DGe 
15. 5 LGe 35. Kable nastawcze, blo- 
16. 3 Swe kowe, sterownicze 
7. o DGW, DGu 36. Kable słaboprądowe te- 
18. p LGW, LGu lefoniczne 
19. Kabslki okrętowe 37. Druty i taśma oporo- 
20. Przewody KGau wa. 


Załącznik nr 2 do zarządzenia Prze- 
wodniczącego PKPG nr 475 z dn. 
19.XII.1951 r. r 
Wykaz przewodów i kabelków sprzedawanych 
przez hurtownie CHPE. 
I Linki antenowe alu od © 1,05—2,0 mm 
2. Przewody nawojowe w pow. © 2,00 mm 


emalii — DNE 4. DPa 

© 01 mm 5. ALPa 

od © 0,11—0,25 mm 6. DG 

od © 0,28—0,6 mm 7. Fe DG 

od Ø 0,65—1,5 mm 8. ALG do 185 mm? 
3. Przewody nawojowe w 9. DGa 

izolacji włóknistej 10. ALGa 

DNBB DNJJ DNJB 1i. P 

od Ø 0,1—0,5 mm 12. Pa 

od © 0,55—1,0 mm 13. DS 
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14. Fe DS 24. TSŁ 

15. LS 25 SR 

16. SMo m 245, PDDZ 

17. SMZ 24. SDz 

18. OM 28. KGp 

19. OW ] 29. KGo 

20. OP do 6 mm? włacznie 30. KG 

aj DY ; 89 

22 LNY 31 KGato 

28. RE) 32. Taśma izolacyjna 


Zamówienia na powyższe przewody i kabelki realizują 
następujące hurtownie CHPE: 


1) Hurtownia w Warszawie dla rej. woj. warszawskiego, 


2) N w Łodzi dla rejonu woj. łódzkiego, 

3) w Szopienicach dla rej. woj. katowickiego, 

4) > w Krakowie dla rej. woj. krakowskiego, 

5) 3 w Gdańsku dla rej. woj. gdańskiego, 

6) > w Poznaniu dla rej. woj. poznańskiego, 

7) ~ w Szczecinie dla rej. woj. szczecińskiego 

i koszalińskiego, 

8) „ w Wrocławiu dla rej. woj. w: cławskiego, 

9) » w Kielcach dla rej. woj. kieleckiego, 

10) , w Bydgoszczy dla rej. woj. bydgoskiego, 
11) ' w Białymstoku dla rej. woj. białostockiego, 
12) ' w Lublinie dla rej. woj. lubeiskiego, 

13) , w Olsztynie dla rej. woj. olsztyńskiego 

14) , w Opolu dla rejonu woj. opotskiego, 

15) ' w Rzeszowie dla rej. woj. rzeszowskiego, 
16) ' w Zielonej Górze dla rej. woj. zielonogórskiego 
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ZABZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
Nr 472 z dnia 19 grudnia 1951 r. 


(znak BI1E-04-30) 


w sprawic trybu zaopatrzenia i dystrybucji wyrobów cera- 
miki budowlanej w 1952 r. 

W ceiu zapewn enia racjonalnej gospodarki wyrobami ce- 
ramikj budowlanej w 1952 r. zarządza się w porozumieniu 
z Ministrem Handlu Wewnętrznego, co następuje: 

$ 1. 1. Zarządzenie niniejsze ustala tryb zaopatrzenia 
i dystrybucji następujących wyrobów ceram 'ki budowlanej: 

1) cegła ceramiczna pełna i dziurawka, 

2) cegła rozbiórkowa, 

3) cegła wapienno - piaskowa, 

4) cegła gruzo - wapienna, 

5) pustaki ceramiczne, 

6) dachówka ceramiczna, 

7) kafle, 

8) dreny, 

9) łubki kablowe, 

2. Podstawą gospodarki artykułami wymienionymi w ust. 
l są terenowe bilanse materiałowe opracowane przez woje- 
wódzkie (miejskie) komisje planowan'a gospodarczego zgo- 
dnie z zarządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komi- 
sji Planowanią Gospodarczego (PKPG) nr 362 z dnia 14 
września 1951 r, (Biuletyn PKPG nr 26, poz. 275) i zatwier- 
dzone przez PKPG. 

§ 2. Wyroby ceramiki budow'anej wymieniono w $ 1 roz- 
prowadzane są wyłącznie przez Biuro Sprzedaży Ceramiki 
FEudowlanej Centrali Handlowej Materiałów Budowla- 
nych, zwane dalej w skróceniu Biurem Sprzedaży, nieza- 
leżnie od źródeł produkcji lub odzysku. 

$ 3. 1. Dystrybucja wyrobów ceramiki budowlanej pro- 
wadzona będzie przez Biuro Sprzedaży na zasadach tranzy- 
tu organizowanego. 

2. Wysokość prowizji przysługującej Biuru Sprzedaży od 
producentów i Pełnomocnika Akcji Rozbiórkowej oraz pod- 
stawy jej rozliczeń ustali odrębne zarządzenie. 

$ 4. Dystrybucja wyrobów ceramiki budowlanej odby- 
wać się będzie po cenach j na warunkach zatwierdzonych 
dla poszczególnych producentów lub grup producentów, 

$ 5. Biuro Sprzedaży dokonywać będzie dystrybucji wyro- 


bów ceramiki budovslanej za pośrednictwem swoich delega- 
tur wojewódzkich. 

86. 1. Delegatury wojewódzk e Biura Sprzedaży prowa- 
dzą, w ramach terenowego biransu materiałowego, dystry- 
bucję na szczeblu zbytu wyrobów ceramiki budowlanej (tj. 
bezpośrednich dostaw od producenta do odbiorcy), wymie- 
nionych w $ 1, a produkowanych lub uzyskiwanych na tere- 
nie danego województwa. 

2.Do zadań delegatur wojewódzkich Biura Sprzedaży na- 
leży w szczególności: 

1) wspó'pracą z wojewódzkimi (miejskimi) komisjami pla- 
nowania gospodarczego przy sporządzaniu przez nie projek- 
tów wojewódzkich bilansów ceramiki budowlanej; 

2) uzgadnianie z producentami kwartalnych planów pro- 
dukcyjnych oraz ewidencja ich wykonania; 

3) przyjmowanie zamówień na wyroby ceramiki budow- 
lanej przeznaczone do zużycia na terenie danego wojewódz- 
wa i składanie ich bezpośrednio w zakładach produkcyj- 
nych lub u Pełnomocnika Akcji Rozbiórkowej albo we wła- 
ściwych terenowo delegaturach wojewódzkich Biura Sprze- 
daży w przypadkach, gdy zamówienie pokryte ma być przez 
zakłady produkcyjne innego województwa z nadwyżek 
przeznaczonych do wywozu na teren innego województwa; 

4) kontrola wykonania zleceń przekazanych do wykona- 
nia zakładom produkcyjnym danego województwa, 

§ 7. 1. W pracy swej delegatury wojewódzkie Biura 
Sprzedaży powinny kierować się wytycznymi otrzymywany- 
mi z wojewódzkich (miejskich) komisji planowania gospo- 
darczego, które powołane są do decyzji w sprawach: 

1) ważnoścj i kolejności dostaw w ramach poszczególnych 
pozycji terenowych bilansów materiałowych; 

2) ustalania terminów wykonania poszczególnych pozycji 
terenowego bilansu materiałowego, 

2. Decyzja co do źródeł przydziałów (dostawców) masy to- 
warowej przeznaczonej planem "na zaspokojenie potrzeb 
rynkowych oraz co do udziału poszczególnych dystrybuto- 
rów w rozprowadzeniu tej masy towarowej powinna być 
uzgodniona przez wojewódzkie (miejskie) komisje plano- 
wania gospodarczego z wydziałem handllu prezydium woje- 
wódzk ej rady narodowej. 

$8, 1. Funkcje koordynujące dystrybucję wyrobów cera- 
miki budowianej w skali ogólnokrajowej wykonuje Biuro 
Sprzedaży w myśl wytycznych otrzymywanych z PKPG. 

2. Do zadań Biura Sprzedaży należy w szczególności: 

1) prowadzenie sprawozdawczości zbiorczej z wykonania 
bilansów ceramiki budowlanej w zakresie ustalonym przez 
Departament Zaopatrzenia i  Bilansów Materiałowych 
PEREG: 

2) interwencje u władz naczelnych w przypadkach nie- 
wykonania przez producentów planów produkcyjnych į wy- 
syłkowych, tworzenia się remanentów lub innych trudności; 

3) wykonywanie zleceń Departamentu Zaopatrzenia i B'- 
lansów Materiałowych PKPG w zakresie rozdzielania re- 
zerw zastrzeżonych do dyspozycji PKPG; 

4) informowanie zainteresowanych jednostek o możłiwoś- 
ciach nabycia ceramiki budowlanej. 

$ 9. Wyroby ceramiki budowlanej dzielą się na: 

1) bilansowane, do których należą: cegła pełna i dziura- 
wka, cegła rozbiórkowa, wapienno-piaskowa į gruzo-wa- 
pienna, pustaki ceramiczne, dachćwka ceramiczna i kafle; 

2) nieblansowane, do których należą dreny i łubki ka- 
blowe. 

$ 10. Dystrybucja wyrobów ceramiki budow arej na pod- 
stawie terenowych bilansów materiałowych wykonywana 
jest przez Biuro Sprzedaży za pośrednictwem: 

1) delegatur wojewódzkich Biura Sprzedaży — zaopatru- 

jących odbiorców w partie peinowagonowe; 
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2) hurtowni wojewódzkich Centrali Handlowej Materia- 
łów Budowlanych — zaopatrujących odbiorców w par- 
tie mniejsze niż pełnowagonowe; 

3) placówek wchodzących w skład organizacji CRS „Sa- 
mopomoc Chłopska“ zaopatrujących odbiorców 
w partie mniejsze niż pe'nowagonowe; 

4) placówek Miejskiego Handllu Detalicznego — zaopa- 
trujących odbiorców w partie mniejsze niż pełnowago- 


nowe; 

5) innych uspołecznionych placówek handlowych — zao- 
patrujących odbiorców w part'e mniejsze niż pełno- 
wagonowe, 


811. 1. Dystrybucja wyrobów ceramiki budow'anej prze- 
znaczonych na zaspokojenie potrzeb krajowych odbywa się 
w ramach oddzielnych pul, a mianowicie: 

1) puli rynkowej — na zaspokojenie potrzeb rynkowych, 

2) puli pozarynkowej — na zaspokojenie potrzeb odbior- 
ców pozarynkowych, 

2 Za odbiorców rynkowych uważa się osoby fizyczne 

zakłady rzemieślnicze nieuspołecznione, 


=. 


3. Za odbiorców pozarynkowych uważa się wszystkich | 


odbiorców pozostałych, n'ewymienionych w ust. 3. 
$ 12. 1. Wyroby ceramiki budowlanej przeznaczone na 
pulę rynkową rozprowadzane są przez dystrybutorów wy- 


mienionych w $ 10 pkty 2) do 5) na podstawie wytycznych | 


ustalonych przez Ministerstwo Handlu Wewnętrznego. 

2. Pula pozarynkowa rozprowadzana jest wyłącznie przez 
delegatury wojewódzkie Biura Sprzedaży Centrali Handlo- 
wej Materiałów Budowlanych (CHMB), hurtownie woje- 
wódzki'e CHMB j Powiatowe Związki Gminnych Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska“. 

$ 13. 1. W odniesieniu do artykułów bilansowanych 
z puli pozarynkowej obowiązuje następujący tryb zaopa- 
trzenia: 

1) na podstawie zatwierdzonych przez Dep. Zaop. i Bil. 
Materiałowych PKPG terenowych bilansów materiałowych 
Biuro Sprzedaży powiadamia zainteresowane ministerstwa 
jakie roczne (z podziałem na kwartały) ilości przewidziane 
dla nich zostały do zużycia na terenie poszczególnych woje- 
wództw; 

2) zaopatrzenie w artykuły bilansowane odbywać się bę- 
dzie w granicach terenowych bilansów materiałowych; 

3) wyspecyfikowane asortymentowo zamówienia na ła- 
dunki pelnowoganowe należy składać w 2 egzemplarzach 


na 45 dni przed rozpoczęciem każdego kwartału, w którym | 


ma nastąpić dostawa, do właściwych terenowo delegatur 
wojewódzkich Biura Sprzedaży, na terenie dz'ałalności któ- 
rych mają być zużyte wyroby ceramiczne; 

4) w razie zmian w produkcji lub możliwościach wysył- 
kowych delegatury wojewódzkie Biura Sprzedaży powiado- 
mią w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości, woje- 
wódzkie (miejskie) komisje planowan*a gospodarczego i za- 
interesowanych o zmianach jakie zajdą w dystrybucji. 


2. W odniesien'u do artykułów bilansowanych z puli ryn- 
kowej obowiązuje następujący tryb zaopatrzenia dystrybu- 
torów w masę towarową: 

1) na podstawie zatwierdzonych przez Dep. Zaopatrzenia 
i Bilansów Materia'owych PKPG terenowych bi'ansów ma- 
teriałowych Biuro Sprzedaży powiadomi Ministerstwo Han- 
dlu Wewnętrznego, a delegatury wojewódzkie Biura Sprze- 
daży powiadomią wydziały handlu prezydićw wojewódzkich 
rad narodowych, jakie roczne (z podziałem na kwartały) 
ilości przyznane im zostały do zużycia na terenie poszcze- 
gólnych województw; 

2) zaopatrzenie w artykuly biłansowane odbywać się bę- 
dzie w granicach bilansów materiałowych; 

3) na 45 dni przed rozpoczęciem każdego kwartału wła- 
ściwe terenowo delegatury wojewódzkie Biura Sprzedaży 


X 


na terenie działalności których mają być zużyte wyroby 
ceramiczne, powinny otrzymać, asortymentowo wyspecyfi- 
kowane zamówienia w 2 egzemplarzach na ładunki pełno- 
wagonowe, na kwartał następny; 

4) w razie zmian w produkcji lub możliwościach wysy'- 
kowych dełegatury wojewódzkie Biura Sprzedaży powiado- 
mią w ciągu 14 dni od. daty otrzymania wiadomości woje- 
wódzkie (miejsk'e) komisje planowania gospodarczego lub 
zainteresowanych oraz wydział handlu prezydium właści- 
wej wojewódzkiej rady narodowej o zmianach, jakie zajdą 
w dystrybuej'. 

3. W odniesieniu do zamów eń składanych na I kwartał 
1952 r. obowiązuje termin 31 stycznia 1952 roku. 

§ 14. 1. W odniesieniu do drenów i łubków kab'owych 
zamówienia na ładunki pełnowagonowe od odb'orców poza- 
rynkowych oraz dystrybutorów puli rynkowej powinny być 
kierowane w 2 egzemplarzach do właściwych terenowo de- 
legatur wojewódzkich Biura Sprzedaży na 45 dni przed roz- 
poczęciem miesiąca, w którym ma nastąpić dosiawa. 

2. W odniesieniu do zamówień składanych na I kwartał 
1952 r. obowiązuje termin 31 stycznia 1952 roku. 

$ 15. Zamówienia na ładunki mniejsze, miż pełnowago- 
nowe, powinny być kierowane przez odbiorców pozarynko- 
wych zawsze w 2 egzemplarzach pod adresem najbliższej 
hurtowni wojewódzkiej CHMB lub jej składów też do naj- 
b'iższegg Powiatowego Związku Gminnej Spółdzieln; „Sa- 
mopomoc Chłopska*. 

$ 16. 1. Zamówienia z 1951 roku niezrealizowane do dnia 
31 grudnią 1951 r.: 

1) dotyczące drenów lub łubków kablowych — przechodzą 
Go wykonania na rok następny; s 

2) dotyczące artykułów bilansowanych — ulegają zasa- 
dniczo automatycznemu unieważnieniu. 

2. Odbiorcy tych materiałów mogą powiadomić Biuro 
Sprzedaży do 31 stycznia 1952 r, które zamówienia z 1951 
roku mają przejść do wykonanią na 1952 rok. Zamówienia 
te będą załiczone na poczet wykonania 1952 r. 

$ 17. Zarządzenie nie narusza przepisów o obowiązku 
i sposobie zawierania umów. 

$ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 styczna 
1952 roku. 

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 

PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w z. E. Szyr 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 


Nr 481 z dnia 24 grudnia 1951 r. 
(znak PR5M-06-5) 
w sprawie trybu zamawiania i dystrybucji maszyn 
elektrycznych. 

W celu usprawnienia zaopatrzenia odbiorców w maszyny: 
elektryczne, transformatory i urządzenia termotechniczne dla. 
celów produkcyjnych, inwestycji i remontów zarządza się, co 
następuje: 

I. Postanowienia ogólne. 

$ 1. Zarządzenie niniejsze reguluje tryb zamawian’a i dy- 
strybucji. maszyn elektrycznych, transformatorów i urządzeń 
termotechnicznych wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do 
zarządzenia i objętych obowiązującymi cennikami Centrali 
Handlowej Przemysłu Elektrotechnicznego (CHPE) oraz 
listami importu centralnego, wydawanymi przez CHPE. 
W dalszej części zarządzenia maszyny elektryczne, trans- 
formatory i urządzenia termotechniczne zwane będą „ma- 
szynami elektryc nymi“. 

$ 2. CHPE — Biuro Zbytu Maszyn Elektrycznych (BZMB) 
zestawia roczne zapotrzebowanie wszystkich odbiorców ma- 
szyn elektrycznych i sporządza ich bilans w celu ustalenia 
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pokrycia zapotrzebowania z dostaw przemysłu krajowego 
i z importu. 

$ 3. 1. Po zatwierdzeniu przez Państwową Komisję Pla- 
nowanią Gospodarczego (PKPG) szczegółowego bilansu i roz- 
dzielnika BZME obowiązane jest w ciągu tygodnia zawiado- 


mić kontyngentobiorców na szczeblu ministerstwa o przy- | 


znanych im ilościach maszyn elektrycznych, 

2. Po otrzymaniu zatwierdzonych przydziałów kontyngen- 
tobiorcy obowiązani są w okresie dwutygodniowym prze- 
słać do BZME rozdzielniki na podległe sobie jednostki orga- 
mizacyjne, upoważnione do zamawiania przydzielonych ma- 
szyn. 

II. Zamówienia. 

$ 4. Podstawą do zamówienia maszyn elektrycznych, któ- 
tych termin dostawy wynosi 12 miesięcy i więcej, jest tech- 
niczno - ekonomiczne uzasadnienie planowej potrzeby danych 
maszyn, potwierdzone przez władze naczelne zamawiającego 
na szczeblu ministerstwa, Dokument ten należy dołączyć do 
zamówienia. . 

$ 5 Zamówień na dostawę maszyn elektrycznych należy 
dokonywać według następujących zasad: 

1) Zamówienia na: 

1) maszyny elektryczne wymienione w 
Nr ji — należy kierować do BZME; S 

2) maszyny elektryczne ` wymienione w załączniku 
Nr 2 — należy kierować ido hurtowni wyszczególnio- 
nych w tym załączniku., 

2) Zakłady produkcyjne składają zamówienia na maszyny 
elektryczne objęte planem kooperacji bezpośrednio do za- 
kładów jwytwórczych, przesyłając kopię zamówienia do 
EZME. 

3) Składnica Centralna oraz hurtownie CHPE składają za- 
mów.enia opracowane na podsiawie wytycznych BZME bez- 
pośrednio do zakładów wytwórczych, a kopię zamówienia 
przesyłają do wiadomości BZME. ' 

§ 6. 1. Zamówienia powinny być sporządzone w oparciu 
v cenniki i katalogi CHPE oraz sprecyzowane technicznie 
i finansowo, Ponadto zamówienia powinny być zaopatrzone 
w stwierdzenie posiadacza przydziału, że zamówienie to 
mieści się w ramach jego przydz.ału (z podaniem grupy 
bilansowej j numeru przydziału), 

2. Zamówienia sporządzone w sposób określony w ust. 1 
należy kierować: 


załączniku 


1) do BZME — w 2-ch egzemplarzach, przy czym na każdą 
grupę, uwidocznionę w załączniku Nr 1, należy sporzą- 
dzić oddzielne zamówienie; 

2) do hurtowni CHPE — w ıl egzemplarzu; 

3) do zakładów wytwórczych — w 1 egzemplarzu (wy- 
łącznie w ramach kooperacji). 

§ 7. 1. Obowiązujące terminy składania zamówień podane 

są na załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia, 

2. Nie uważa się za terminowo złożone takich zamówien. 
które wprawdzie wpłynęły w obowiązujących terminach, jed- 
nak nie zawierają wsżystkich szczegółów niezbędnych do 
ich wykonania lub wymagają dodatkowych wyjaśnień. W ta- 
kich przypadkach dopiero datę wpływu uzupełnień lub wy- 
jaśnień Przyjmuje się jako datę wpływu zamówienia. 

3. Wszystkie przydzialy przyznane przez PKPG na dany 
rok powinny być pokryte zamówieniami w takim terminie, 
aby mogły być w tym roku wykonane. 

4. Przydziały PKPG niepokryte zamówieniami w przepiso- 
wym terminie ulegają unzeważnieniu. 

$ 8. 1. BZME sprawdza, czy złożone mu zamówienia 
objęte są przydziałami ustalonymi w rozdzielniku bilanso- 
wym i przekazuje je w ciągu 14-tu dni do właściwego zakła- 
du wytwórczego lub Składnicy Centralnej CHPE, określa 
orientacyjny termin dostawy oraz podaje go do wiadomości 
dostawcy i odbiorcy. 

2. Zakłady wytwórcze oraz składnica centralna CHPE po- 
twierdzają otrzymane zamówienia w ciągu 14-tu dni od daty 


BIULETYN PKPG 
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| wyjaśnienia szczegółów technicznych, podają wiążący termin 


dostawy, dokonują dostawy i wystawiają faktury. 

3. Dostawcy wymienieni w ust. 2 przesyłają do BZME prze- 
bitki potwierdzenia zamówienia i faktury dla celów kontroli 
realizacji rozdzielnika. 

4. Hurtownie CHPE potwierdzają zamówienia w ciągu 
14tu dni, dokonują dostawy i wystawiają faktury. Hurtownie 
CHPE składają do BZME okresowe sprawozdania z wpływu 
i realizacji dostaw. 

$9. 1. Podział terenowego zakresu działalności poszcze- 
gólnych hurtowni CHPE podany jest w załączniku nr 2 do 
zarządzenia, 

Dla określenia terenowej przynależności miarodajny jest 
adres odbiorcy, a nie adres zamawiającego. 

2. Hurtownie przyjmują zamówienia jedynie na maszyny 
elektryczne w wykonaniu odpowiadającym danym cenniko- 
wym lub katalogowym. 

3. Hurtownie CHPE obowiązane są stosować tranzyt roz- 
lczany w przypadku gdy dostawa stanowi przesyłkę co naj- 
mniej półwagonową i może być wykonana przez jeden za- 
kład wytwórczy. 

HI. Postanowienia, końcowe. 

$ 10. 1. Wszystkie dostawy dokonane w danym roku ka- 
lendarzowym zalicza się w ciężar przydziałów przyznanych 
na ten rok. 

2. Zamówienia na maszyny elektryczne złożone przez od- 
biorcę do BZME, a nie wykonane do dnia 31 grudnia 1951 r. 
uiegają z tym dniem anulowaniu. 

3. Wyjątek od postanowienia ust. 2 stanowią zamówienia 
znajdujące się w toku produkcji, które zostaną przez zakłady 
wytwórcze lub BZME dodatkowo potwierdzone z klauzulą 
„zamówienie znajduje się w toku produkcji i nie ulega unie- 
ważnieniu'. 

$ 11. Zarządzenie nie narusza przepisów o obowiązku i spo- 
sobie zawierania umów. 

$ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 
1951 m. 

2 załączniki. 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 

PLANOWANIA GOSPODARCZEGO w z.E.Szyr. 


Załącznik nr 1 do zarządzenia Prze- 
wodniczącego PKPG nr 481 z dnia 
24.XII.1951 r. 
Wykaz maszyn elektrycznych sprzedawanych przez zakłady 
wytwórcze lub składnicę centralną CHPE za pośrednictwem 


BZME, 
s] Termin składa- 
Gempa | NUCIE nia zamówienia 
Ą i b 
Lp. | dziel- Nazwa maszyny elektrycznej | cennika CHPE R A 
nego Nr t1 (1951 r.) | ma nastąpić 
Ai “ dostawa 
1 I Silniki asynchroniczne 3-lazowe | bez poz. 4 miesiące 
z wirnikiem zwartym, budowy cennika 
okhapiurzonej do pracy pize- 
rywanej (dźwigowe! do 11 KW 
2 Silniki j. w. lecz budowy zam- 
kniętej n 45 
5 Silniki do elektrowciągów typu 
RAD » < 
4 Silniki do luzowników typu HK n p 
5 n Silniki asynchraniczne 3-fazo- 87— 90 6 miesięcy 
we, z wiruikiem zwartym bu- 92— 95 
dowy okapturzonej 
ski i 97—100 
102—105 
153—167 
6 Silniki asynchroniczne 3-fazo- 107—111 
we, z wirnikiem zwartym bu- 113—117 hd 
dowy zamkniętej 
x is 119—123 
125—129 
7 Silniki asynchroniczne 3-fazo- 
we, z wirnikiem pierścienio- 
wym budowy okapiurzonej 168—186 , 
8 Stlniki asynchroniczne 3-fazo- p 
we, z wirnikiem pierścienio- 
wym budowy zamkniętej 187—218 + 
9 Silniki asynchroniczne 3-iazo- 
we, z wirnikiem pierścienia- 
wym budowy  okapturzonej 
(dźwigowe) ! 468—503 
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Lp. 


10 


11 


12 


13 


14 | 


15 
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Grupa 
oddziel- 
nego 
zamów. 


Nazwa maszyny elektrycznej 


Silniki asynchroniczne 5-fazo- 
we, z wirnikiem pierśełenio- 


wym budowy zamkniętej 
(dźwigowe) 
Silniki asynchroniczne 5-faza- 


we, buduwy przeciwwybucho- 
wej, ognioszczelne, z wirni- 
kiem zwartym 
Silniki asynchroniczne 5-lazo- 
we, z wirnikiem zwartym bu- 
dowy wzmocnionej do 70 KW 
Silniki asynchroniczne 5-fazo- 
we budowy  ognioszczelnej, 
specjalne do wrębiarek gór- 
niczych wraz z wyposażeniem 
II Silniki asynchroniczne do na- 


pędu samolotów walcowni- 
czych 
1 Silniki 3-fazowe z wirnikiem 


zwartym lub pierścieniowym 
budowy całkowicie zamkniętej 
lub okapturzonej 

Silniki jak w poz. 15 lecz o mo- 
cach wyższych niż w cenniku 


1V Rozraszniki olejowe i płynowe 
Koła pasowe normalne do sil- 
ników*) 
Sanie do naprężania pasa 
Mufy kablowe do silników 
y Silniki asynchroniczne 5-fazo- 
we specjalae do obrabiarek 
Silniki asynchroniczne 5-lazo- 
we do szlifierek z giętkim 
wałem 
Silniki asynchroniczne 3-lazo- 
we, specjalne do obrabiarek 
do drzema 
VI Silniki asynchroniczne 5-fazo- 
we specjalne do pomp głę- 
binowych 
Silniki asynchroniczne 
biegowe 
Maszyny prądu stałego budowy 
chronionej 
Maszyny prądu stałego, lecz o 
mocach większych niż poda- 
no w cenniku 
IX Silniki trakcyjne — tramwajowe 
Silniki trakcyjne do lokomotyw 
dołowych 
Prądnice do oświetlenia wago- 
nów i parowozów oraz Tegu- 
latory 
x Przetwornice 


wielo- 


XI Transformatory suche li 5-fa- 
zowe o mocy od 0,5 do 20 KVA 

Przewoźne stacjc transformato- 
rowe typu kopalnianega 

| Transformatory olejowe o mo- 
cy o 1600 KVA włącznie 

Transformatory olejowe 0 mo- 
cy od 2000 do 8000 KVA 
włącznie 


Transformatory olejowe o mocy 
powyżej 10.000 KVA 


XII 
Xll 


XIV 


Transformatory olejowe dużej 
mocy z regulacją pod obcią- 
żeniem 

Prądnice samochodowe, rozrusz- 
niki — (startery) i regulatory 
do prądnic samochodowych 
(tylko w ramach kooperacji**) 


XV 


Nr pozycji 
cennika CHPE 
Nr ti (1951 r.) 


504—553 


578—595 


bez poz. 
cennika 


595—599 


603—603 


219—408 


bez poz. 
cennika 
409 - 418 


419 - 441 
442—451 
452—467 


611—617 
618 - 627 
028—632 


554—577 


bez poz. 
cennika 


633—644 


bez poz. 
cennika 
600 


601—602 


608—610 


bez poz. 
cennika 


673—694 
753—756 


695—743 


744—750 
751—752 


bez poz. 
cennika 


765—834 


Termin składa- 


Termin składa- 


6 miesięcy 


8 miesięcy 
9 miesięcy 


18—24 
miesięcy 
6 miesięcy 


1218 
miesięcy 


6 miesięcy 


3» 
8 miesięcy 
12 miesięcy 


18—24 
miesięcy 


6 miesięcy 


*) tylko do silników dostarczanych za pośrednictwem 
BZME i w terminie takim, jak odpowiednie silniki. 


**) sprzęt elektrotechniki samochodowej dla wszystkich 


odbiorców poza kooperacją rozprowadza Centrala Handlo- 


wa Przemysłu Motoryzacyjnego 


„Motozbyt'. 


| r 
j e Grupa | i świ 
nia zamówienia „er [Bia zamówienia 
przed kwarta- i oddziel- Nie faz, z!" przed kwaia- 
łem, w którym p. RGG Nazwa maszyny elektrycznej | cennika CHPE łem, w którym 
ma nastąpić o. Nr 11 (1951 r.) | ma nastąpić 
__dostawa zamów, dostawa 
T 
SREE SA Piece muflowe, komorowe, tyg- e 
lowe i elekirodowe 835 -—848 6 miesięcy 
6 miesięcy 40 Wanny olejowe i 848—851 A 
| 41 Piece pionowe syst. ,, Grune- pm 
walda i Homo” 852—-835 T 
42 Piece przelotowe, komorowe o- 
nd palane gazem i ropą 856- 861 ró 
43 Suszarki elektryczne laborato- 
ryjne 862— 863 „A 
" 44 Cieplarki wodno-elektryczne 864 
45 Grzejniki typu NEP 1 GES 865— 867 " 
46 Akcesoria do pieców elekr. 868— 693 7 
" 47 | XVII | Wózki akumulaterowe i przycze- 
PY 894— 896 s 
48 | XVIH | Szezotki do maszyn elektrycz- 
” nych węglowe, elektrografito- 
we i z domieszką metali 904—1327 s 
49 Szczotkotrzymacze i ślizgacze bez poz. 
8 miesięcy cennika R. 
18—24 50 | XIX |Chwytniki elekiromagnetyczne | 901—993 f 
miesiące 


Załącznik nr 2 do zarządzenia Prze- 
wodniczącego PKPG nr 481 z dnia 
24.XI1.1951 r. 


Wykaz maszyn elektrycznych sprzedawanych przez hurto- 
CHE 


al NARZEKA Termin 
As | Nazwa maszyn elektrycznych CHPE Nr 11 składania 
= z ka zamówień 
1 | Silniki asynchroniczne 5-fazowe, z wir- 
nikiem zwartym budowy okaptu- zj 
rzonej 1230 g Z 
W w 
2 | Silniki asynchroniczne 5-lazowe, z wir- a ó 
nikiem zwartym bndowy zamkniętej |40—85, 130—152 L mj 
3 | Silniki jak w poz. li 2 lecz w wyko- 2 = 
naniu kołnierzowy im bez poz. cen. = KI 
4 | Koła pasowe normalne 419 — 441 0 8 
RW TE] 
Ą A 
5 Sanie do naprężania tylko do silni- : A E 
pacz ników dostar- 442 — 451 ac 
6 Mufy kablowe za- czanych przez a 5, 
lew. i bez zalew. | hurtoanię 452 — 467 je 6 
fi Elektropompki do cieczy chłodzącej /do = s 
obrabiarek) 606 — 607 = B 
8 | Wentylatory elektryczne z silnikiem 
l i 3 — fazowym 659, 669 — 672 


Zamówienia na powyższe maszyny elektryczne realizują 
następujące hurtownie CHPE: 

1. Hurtownia w Warszawie dla rejonu województwa war- 
szawskiego, białostockiego; 

2. Hurtownia w Lublinie dla rejonu województwa lubel- 
skiego; 

3. Hurtownia w Szopienicach dla rejonu województwa ka- 
towickiego, opolskiego; 

4. Hurtownia w Krakowie da rejonu województwa kra- 
kowskiego, kieleckiego, rzeszowsk.ego; 

5. Hurtownia w Gdańsku dla rejonu województwa gdańskie- 
go, olsztyńskiego, bydgoskiego; 

6. Hurtownia w Poznaniu dla rejonu województwa poznań- 
skiego, zielonogórskiego; 

7. Hurtownia w Szczec.nie dla rejonu województwa szcze- 

cińskiego, koszalińskiego; 

Hurtownia w Łodzi dią rejonu województwa łódzkiego; 

Hurtownia we Wrocławiu dla rejonu województwa wro- 

cławskiego. 
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